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Onderwerp : 

Slopen van bunkers. 

Wanneer de nieuwe Midden-boulevard en de andere openbare 
werken in de omgeving van de Strandweg het volgend voorjaar 
zijn voltooid en dan ook in de loop van het jaar één of wel- 
licht reeds twee van de aldaar geprojecteerde flatgebouwen 
zijn gereed gekomen, zal het aspect ,dat het ten Westen van de 
Burgemeester Engelbertsstraat gelegen deel van het wederop- 
bouwgebied dezer gemeente geeft, ongetwijfeld zeer ten goede 
zijn veranderd * 

Des te meer zal daarbij dan afsteken de enorme - door de 
Duitse bezetters in <*e duinreep nabij "Sandévoerde" gebouwde - 
geschutsbunker, die reeds thans vanaf het strand een aller- 
minst aantrekkelijk beeld vormt. " 

Doordat de nieuwe boulevard aanzienlijk lager zal komen te 
liggen, dan de duinreep in haar tegenwoordige gedaante, zal 
deze bunker + 4- meterzen, zullen bovendien een iets meer noor- 
delijk gelegen mitrailleurpost en een kleinere bunker, 1 tot 2-g- 
meter boven het talud van de weg gaan uitsteken. Zij zullen 
daardoor het gezicht vanaf de boulevard op het strand belemme- 
ren en de toekomstige bewoners van de flatgebouwen een minder 
prettig uitzicht bieden. 

Wij zijn dan ook van ••rdeel, dat deze obstakels - althans 
gedeeltelijk - dienen te verdwijnen en bovendien, dat met deze 
werkzaamheden zo spoedig mogeljjk een aanvang dient te worden 
gemaakt. 

Het ia n.1. vrijwel onmogelijk - da praktijk heeft dit wel ge- 
leerd - om, wanneer bebouwing langs de boulevard eenmaal aan- 
wezig is, tot elcping ever te gaan. Deze kolossale gevaarten 
zijn immers slechts door middel van springstof te verwijderen. 
Veel ongerief en schade aan de nabij gelegen woningen, of wellicht 
zelf 8 erger, zouden het gevolg zijn. 

Het spreekt wel vanzelf, dat wij alle pogingen in het werk 
hebben gesteld om het Rijk ertoe te bewegen voor dit abject de 
bekende regeling (90$ der kosten voor het Rijk en 10$ voor de 
gemeente) toe te passen. Het Rijk is hiertoe echter niet bereid, 
omdat de bunkers niet in de weg liggen, althans niet voor de 
aanleg van wegen en bouwwerken. 

De kosten van het opruimen van de bunkers zouden derhalve 
geheel voor rekening van de gemeente komen. Wanneer wordt vol- 
staan met sloping van de grote bunker tot het niveau van de 
begane gfondvloer waardoor een platesu ontstaat op ongeveer 
1 m. onder de boulevard, het opruimen van de mitrailleurpost 
tot de bovenkant van de frontmuur en het afbreken van het dak 
van de noordelijke bunker, zal dit een uitgave vragen van 
f. 20*000.-. Hierin is dan tevens begrepen het afwerken van de 
overblijvende delen van de bunkers. 

De bouwers van de flatgebouwen aan de Midden-Boulevard 
hebben zich evenwel bereid verklaard hiervan een bedrag van 
f. 10.000.- aan de gemeente te vergoeden, mits de slopingswerk- 
zaamheden uiterlijk op 1 Januari a.s. zijn voltooid. Uiteindelijk 
zal derhalve slechts f,10.000.- ten laste van de gemeente komen. 

Wij achten deze uitgave voor het aangegeven doel zeker ver- 
antwoord en stellen U daarom voor tot gedeeltelijke sloping 
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van de 2 bunkers en de mitrailleurpost aan de Midden-boule- 
vard te "besluiten en daarvoor ten laste van de kapitaaldienst 
1950 een crediet te verstrekken van f*20.000.-, waarvan 
f. 10.000.- wordt gedekt door een te sluiten geldlening en 
f. 10.000.- door de vorenvermelde "bijdrage van particuliere zij- 
de, nader te regelen "bij suppletoire begroting. 

<ƒ Burgemeester en Wethouders van ZANDVOORT, 

De Burgemeester, 
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Naar aanleiding van "bijgaande "brief van de heer 
C. Vinke, Burgemeester Engelbertsstraat 36 alhier, ged. 15 Juni 195° 
(Uw no. 2524}» inhoudende een klacht dat op die morgen bij het oprui- 
men van de bunkers in het terrein bij het restaurant "Sande voerde!' de 
omgeving in gevaar werd gebracht door rondvliegende stukken beton, 
terwijl aan de landzijde geen maatregelen waren getroffen om gevaren 
voor de mensen op straat als in de huizen te vermijden, deel ik TJ me- 
de, dat bij iedere periode, waarin springstoffen tot explosie worden 
gebracht, de omliggende straten en speciaal de Burgemeester Engelberts 
straat door de politie worden afgezet. Bovendien wordt ter waarschuwii 
van de omwonenden een rode vlag geplaatst ten teken dat er gevaar aan- 
wezig is, 

IX> Waarschijnlijk door het vroege uur zijn de getroffen 
maatregelen de^heèr Vinke ontgaan./' 

Wanneer de heer Vinke echter overgaat tot het aan- 
sprakelijk stellen van Uw college voor elk lichamelijk letsel of ma- 
teriele schade en verzoekt om deze explosies onmiddellijk te doen be- 
ëindigen, dan moge ik TT voorstellen deze familie voortaan bij elke 
Dccp7Tj^jT[Jtrp*te«enheid dat gesprongen zal worden minstens een half uur voor dat 
/ "T>y. ^"f^öt (eze explosies wordt aangevangen, door middel van de politie aan 

ggen haar huis binnen een kwartier te verlaten en zich naar.vei- 
oorden te begeven^ Het werk staken is namelijk uitgesloten, ter- 
iedere materiële schade tot heden steeds onmiddellijk door en 
rekening van de ^aannemer is hersteld* 

Bij/de uitvoering van het werk worden steeds de nodig 
voorzorgsmaatregelen getroffen en het is' uitgesloten te-achten dat de 
ners in hun huizen enig letsel kan overkomen, mits zij zich niet , 
voor de ramen aan de zijde der Burgemeester Engelbertsstraat ophouden* 

De Directeur v.d.Dienst 
der Publieke Werken, 

Heren Burgemeester \Y^— 

en Wethouders van """- 

Zandvoor t. 
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TOESDE AFÏÏFKT.ING . 
Voörschriftgn omtrent de uitvoering . 
Par. 6 , "Zie A.B. " 

DERDE A7DKHILING ; 
Voorschriften omtrent bouwstoffen . 
Par. 7. "Zie A.B." 

VIERDE AFDESLUfG . 
Boschrijving van hot werk » 

Par» 8_. Algomoono omschrijving . 

Hot work bestaat uit: ' » 

het sloopen en opruimen van een betonnen ge vechts bunker gelegen 

in de duinreep onder de Gemeente Zandvoort op de plaats van het 

voormalige 'Zuiderbad". 

Do verstrekto teokening S 1 2 diont uitsluitend tor orientooring 

en kan nimmer aanleiding geven tot eonigo verrekening. 

Par. 9 . Ti.jdeli.jke voorzieningen , 

1. Ton behoeve van do arbeiders dient een schaftlokaal geplaatst 

to worden, hetwelk in het koude jaargetijde verwarmd moot wordjn. 
Tevens to zorgen voor oon privaat. . ' . 

2. Ton bohoovo van de Directio diont oon diroctiokoot geplaatst to 
worden, voorzion van oonvoudig meubilair on oon privaat. In hot 
koudo jaargetijde diont voor verwarming gezorgd to worden. Dozo 
koot regelmatig schoon to houden.. 

Par. 10 . SlooisTork . 

Do bunkor mot tocbohooron moot gchool tot 50 cm. onder don boven- 
kant van do bestaande damwand tor plaat ag. wordon afgobrokon. 
Voor hot sloopon van het betonv/ork mag gebruik worden gemaakt van 
springstoffen, voor zoovor do uitvooring van hot work in do maanden 
October tot on mot Maart valt. De aannomor is gehouden alle voor- 
zorgsmaatregelen te treffen ton opzichte van de veiligheid, zoowol 
aan don wal jxls .pp . do 7400,. Do zwaatto doj: ladingen moot zoodanig 
worden gekozen dat schade aan gebouwen vermeden wordt. Mocht als 
govolg van hot gobruik van oxplosiovo stoffon toch schado ontstaan, 
dan hooft do Directie hot rocht hot springen te doon stakon en ir 
do aannemer gehouden het werk mot mindor gevaarlijke middolon 
voort to zotten on to, voltooien. 

Hot afkomende puin moot worden afgevoerd naar oen nader aan to 
wij zon torroin ton Oosten van do Bro derodes traat op maximum yiO N» 
van hot work. Yfoggosprongon puin tonminsto wekelijks to verzamelen 
on af to voeren. . 

. Hot waponings ijzer moot zooveel mogelijk worden gespaard, rocht 
gobogon on in do nabijheid van hot werk naar don diamotor/wordon 
opgeslagen. gesorteerd 

Gedurende de uitvoering van hwt nloopwork zal de aannemer gologen- 
hoid moeten geven aan do ELfootio; dinwol aan ambtenaren van hot 
Bureau Registratie Verdedigingswerken tot het opmeten en in teeke- 
ning brengen van alle constructies en construotio-onderdeolon Var 

"don bunker.- 
Al het oventuoel nog aan te treffen houtwerk dient na borging 

. vervoerd te worden naar het kantoor voor den Woderopbouw, Brodo- 
rodostraat 44. Hot hout spijkorschoon af ■ to lovoren, : 

Allo nog aan te treffen 'ijzeren balkon, leidingen, hang- "on sluit-, 
workon cnz»,> benevens loodon buizen on slabbön on allo kopor- on - 

, zinkworkon, bonovoks electrischo gcloidingon mot tocbohooron even-" 
oons diroct af to voeron naar Brodorodostraat 44. ' ' ' r 
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